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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Αρ. Φύλλου 409 

7 Αυγούστου 2015 


ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ 

(ΐ) 

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΒΑΛΑΣ 
Αριθμ. Διακ.: 51/2015 

Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας διενεργεί επαναληπτικό 
διεθνή, δημόσιο ηλεκτρονικό, ανοικτό, τακτικό διαγωνισμό 
για την για την προμήθεια εξοπλισμού του Νοσοκομείου 
Καβάλας στα πλαίσια του έργου «ΒΕΙΙθγ ΗΕΑΕΤΗ οογο ϊπ 
ΙΙίθ Βυΐ93ποη - ΟγθθΚ οτοεε άοΐ'άβΐ' ογθο / ΒΕΗΕΑΕΤΗ»- 
ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ¬ 
ΤΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ «ΕΛΛΑ¬ 
ΔΑ - ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013» με χρηματοδότηση από το 
ΙΝΤΕΒΕΘ II και με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη 
προσφορά. Ο προϋπολογισμός είναι 245.000€ με Φ.Π.Α. Η 
ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στο ΕΣΗΔΗΣ 
είναι 27-8-2015 και ώρα 8:00 π.μ. και καταλυτική ημερομη¬ 
νία υποβολής 2-9-2015 και ώρα 00:00 μ.μ. Ο διαγωνισμός 
θα λάβει χώρα την 8-9-2015 και ώρα 10 π.μ. Ειδικοί περι¬ 
ορισμοί συμμετοχής δεν υπάρχουν. 

Εγγύηση συμμετοχής είναι το 2% της προϋπολογισ¬ 
μένης δαπάνης των ειδών για τα οποία θα καταθέσουν 
προσφορά Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές όπου ανα- 
φέρονται αναλυτικότερα στην διακήρυξη η οποία έχει 
αναρτηθεί στην διαδικτυακή πύλη νννννν.ρΐΌΐΤΗΐΐΊθυδ.ςιον. 
9 Γ του ΕΣΗΔΗΣ και στο 5ίίθ του Νοσοκομείου νννννν. 
ΙοναΙαόοερίίαΙ.ρΓ. Η παράδοση θα γίνει σύμφωνα με τις 
ανάγκες του Νοσοκομείου. Το χρονικό διάστημα δέ¬ 
σμευσης της προσφοράς είναι 180 ημέρες. Εναλλακτικές 
προσφορές δεν γίνονται δεκτές. Η πληρωμή θα γίνεται 
σε € και σύμφωνα με τις νόμιμες διατάξεις. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για την δια¬ 
κήρυξη δίδονται στο τηλ 2513501560, φαξ 2513501653, 
αρμόδιος υπάλληλος η Καψάλη Στέλλα στο τμήμα Προ¬ 
μηθειών δ/νση Περιοχή Βασιλάκη Τ.Κ. 65505. 

Καβάλα, 3 Αυγούστου 2015 
Ο Διοικητής 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΠΑΤΣΑΡΗΣ 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Αριθμ.: 37300 

Ο Δήμος Καλλιθέας προκηρύσσει ανοικτό ηλεκτρονικό 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 


και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για 
την ανάδειξη αναδόχου της Παροχής υπηρεσιών "ΣΥ¬ 
ΜΠΛΗΡΩΣΗ ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΩΝ 
ΚΡΟΥΣΤΩΝ & ΠΝΕΥΣΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ", συνολικού προ¬ 
ϋπολογισμού ποσού ύψους 174.000,00 ευρώ. 

Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών στη Δια- 
δικτυακή πύλη νννννν.ρΓοπηΙΙΙίθυε.οον.οΓ του συστήματος 
ΕΣΗΔΗΣ ορίζεται η 21/08/2015. Ως καταληκτική ημερο¬ 
μηνία υποβολής των προσφορών στο σύστημα ορίζεται 
η 27/08/2015. 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής β. Οι Συνεταιρισμοί, οι Κοινοπραξίες γ. Οι 
ενώσεις προμηθευτών /αναδοχών που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, οι οποίες έχουν ως αντικείμενο εργασιών 
την περιγραφόμενη υπηρεσία και δ. ΚΟΙΝΣΕΠ. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται στο 
2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ Φ.Π.Α. 
(άρθρο 157 παρ. Ια του Ν. 4281/2014). 

Υπάρχουν ειδικές προδιαγραφές. Δεν γίνονται δεκτές 
εναλλακτικές προσφορές. Το χρονικό διάστημα ισχύος 
της προσφοράς είναι ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέ¬ 
ρες, προσμετρούμενο από την επομένη της καταληκτι¬ 
κής ημερομηνίας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού. 

Η χρηματοδότηση είναι από ίδιους πόρους και υπάρ¬ 
χουν εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό 
του Δήμου Καλλιθέας έτους 2015 (15.6131.0024). 

Το πλήρες σώμα της διακήρυξης του διαγωνισμού, θα 
αναρτηθεί σε ηλεκτρονική μορφή (.ράΐ), στη διαδικτυ- 
ακή πύλη νννννν.ρΓοπηΙΙΙίθυε.ρον.ρΓ, του ΕΣΗΔΗΣ. Επίσης 
θα παρέχεται ελεύθερη, άμεση και πλήρης πρόσβαση 
στη Συγγραφή Υποχρεώσεων και τα λοιπά τεύχη του 
παρόντος διαγωνισμού στην ιστοσελίδα του Δήμου 
Καλλιθέας νννννν.ΙοΙΙΙΙΐΊθα.ρΓ. 

Καλλιθέα, 3 Αυγούστου 2015 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ 


ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

Αριθμ. 22354 

Ο Δήμος Διονύσου διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
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με το σύστημα της προσφοράς με επιμέρους ποσοστά 
έκπτωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του 
Π.δ. 609/1985 καθώς και τις διατάξεις του Ν.3669/2008, 
για την ανάδειξη αναδόχου για την εκτέλεση του έργου: 

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ 
ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟ¬ 
ΛΕΙΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» προϋπολογισμού Δαπάνης 128.000,00 
ευρώ (με Φ.Π.Α. 23 %). 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 22-09-2015 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επιδόσεως προσφορών) στα 
γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. ΔΙΟΝΥΣΟΥ (Γρ. 
Λαμπράκη 19, Δροσιά Αττικής). 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτικές επι¬ 
χειρήσεις εγγεγραμμένες στο Μ.Ε.ΕΠ. α). στην τάξη Α1 
και άνω για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και στην τάξη 
Α1 και άνω για έργα κατηγορίας Ηλεκτρομηχανολογι- 
κών, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο άρθρο 21 της 
διακήρυξης. 

Η εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία είναι 2.081,30 
ευρώ, πρέπει να απευθυνθεί προς ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΣΟΥ και 
να βεβαιώνεται με την προσκόμιση ισόποσου γραμμα¬ 
τίου του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγ¬ 
γυητικής επιστολής αναγνωρισμένης Τράπεζας ή του 
ΤΣΜΕΔΕ συνταγμένη σύμφωνα με τον τύπο που ισχύει 
στο Δημόσιο. 

Οι ως άνω εγγυητικές επιτρέπεται να έχουν προθε¬ 
σμία ισχύος που όμως δε θα είναι λιγότερη των 7 μηνών 
από την ημερομηνία δημοπράτησης. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης και του εντύ¬ 
που οικονομικής προσφοράς, θα είναι δυνατή μέχρι και 
την Πέμπτη 17-09-2015. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στα γραφεία της 
Τεχνικής Υπηρεσίας στα τηλέφωνα: 213-2140130. 

Δροσιά, 3 Αυγούστου 2015 

Με εντολή Δημάρχου 
Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, 
Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ 

Αριθμ. 58796/3277 

1) Ο Δήμος Ιωαννιτών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΡΙΣ- 
ΤΟΤΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΟΔΩΝ (Δ.Ε 
ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ)», προϋπολογισμού 450.000,00 €. Το έργο 
ανήκει αποκλειστικά στην κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με 
προϋπολογισμό 358.908,39 Ευρώ (δεν περιλαμβάνεται 
η δαπάνη της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη που έχει 
συνταχθεί σύμφωνα με υπόδειγμα, μελέτη έργου, το 
έντυπο προσφοράς και όλα τα απαραίτητα στοιχεία) 
από την έδρα της υπηρεσίας Κωλέττη 14, Ιωάννινα, μέχρι 
τις 27/08/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο υπόδειγμα διακήρυξης τύπου «Β». Για την πα¬ 
ραλαβή των τευχών και του εντύπου προσφοράς οι 
ενδιαφερόμενοι προσκομίζουν την απόδειξη κατάθεσης 
ποσού 15,00 € υπέρ του Δήμου Ιωαννιτών από την Ταμει¬ 


ακή Υπηρεσία του Δήμου Ιωαννιτών, Καπλάνη 11 όροφος 
1ος (ώρες λειτουργίας: 9:00 π.μ. - έως 13:30 μ.μ). Επίσης ο 
ενδιαφερόμενος μπορεί να αναλάβει με δική του δαπάνη 
και επιμέλειά την αναπαραγωγή των τευχών. Τέλος οι 
ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να ενημερώνονται σχετικά 
στην ηλ. Διεύθυνση του δήμου: νννννν.ίοαηηίηα.ρΓ, καθώς 
και στο τηλέφωνο 2651-0-83881, ΕΑΧ επικοινωνίας 26510- 
83882, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Βασιλική 
Αγγελίδου. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/09/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00π.μ. (λήξη παραλαβής προσφορών) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι με το σύ¬ 
στημα επιμέρους ποσοστών έκπτωσης σύμφωνα με 
το άρθρο 6 του Ν. 3669/2008. Γ ια τυχόν επαναληπτική 
Δημοπρασία θα γίνει ενημέρωση με τηλεομοιότυπο και 
νέα δημοσίευση. 

4) Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη και άνω εντός και 
εκτός νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων, των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την κά¬ 
λυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του έρ¬ 
γου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του ΚΔΕ. 
Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο κοι- 
νοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογισμό 
της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και δεν 
είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση δε 
που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύρος 
της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπραξίας. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας) 
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Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Γίνονται επίσης δεκτές και μεμονωμένες εργοληπτικές 
επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσε¬ 
ων κατ’ εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 16 του ΚΔΕ 
(«κύρια κατηγορία»). Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι 
ισχύουσες διατάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών 
επιχειρήσεων σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δη¬ 
μοσίων Έργων. 

5) Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 7.318,00 Ευρώ 
(ποσοστό 2% του προϋπολογισμού μελέτη χωρίς Φ.Π.Α) 
και ισχύ τουλάχιστον έξι μηνών και τριάντα ημερών, 
μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος 
ισχύος των προσφορών είναι έξι μήνες. Σε περίπτωση 
που το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης του αναδό- 
χου είναι μεγαλύτερο του ορίου 12%, προκειμένου να 
υπογράφει η σύμβαση, ο ανάδοχος υποχρεούται να προ¬ 
σκομίσει επιπλέον, πρόσθετη εγγύηση καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.3669/2008 (Κ.Δ.Ε.). 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 
και ΣΑΤΑ έτους 2015». 

7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ιωαννιτών. 

8) Ο Διαγωνισμός και η κατασκευή του έργου διέπε- 
ται από τις διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της 
κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων 
έργων», του Ν. 1418/1984 «Δημόσια έργα και ρυθμίσεις 
συναφών θεμάτων», του Ν.3263/2004 «Μειοδοτικό σύστη¬ 
μα ανάθεσης Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις», του 
Ν. 2052/1992, του Ν. 2229/1994 «Τροποποίηση και συ¬ 
μπλήρωση του Ν. 1418/1984 και άλλες διατάξεις» του 
Ν. 2940/2001, του Ν. 2338/95, του Ν. 2372/1996, τα 
Π.δ. 472/1985, 609/1985, 171/1987, 286/1994, 368/1994, 
402/1996 και οι εγκύκλιοι και κανονιστικές αποφάσεις 
που εκδόθηκαν ή εκδίδονται σε εξουσιοδότησή τους κα¬ 
θώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη που ισχύει σήμερα. 

Ιωάννινα, 3 Αυγούστου 2015 

Ο Δήμαρχος 
ΘΩΜΑΣ ΜΠΕΓΚΑΣ 

-♦- 
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθμ. 95426 

Η Διεύθυνση ΤεχνικώνΈργων της Περιφερειακής Ενό¬ 
τητας Χανιών προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό για την 
ανάθεση του έργου: «Αποκατάσταση υποσκαφών - Ρά¬ 
μπα εξυπηρέτησης Ε/Γ - Ο/Γ πλοίων στον Προβλήτα 
“ΣΚΑΛΑΣ” Παλαιόχωρας», προϋπολογισμού 123.000,00 
Ευρώ (με Φ.Π.Α). 

1. Το έργο ανήκει στην κατηγορία ΛΙΜΕΝΙΚΑ. 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Λιμενικό Ταμείο 
Ν. Χανιών, Περίδου 24, 3ος Όροφος - Χανιά μέχρι και 
την Πέμπτη 20-08-2015. 

3. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση των συμβατι¬ 
κών τευχών Πρώιμος Αντώνης τηλ. 28210 83242. 


Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα Τύπου Β'. 

4. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25-08-2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10,00 και το σύστημα υποβολής προσφο¬ 
ρών είναι το σύστημα προσφοράς με ενιαίο ποσοστό 
έκπτωσης. 

5. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

I) Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις 

α) Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ, εφόσον ανήκουν στην Α2 τάξη και άνω για έργα κα¬ 
τηγορίας Λιμενικών. 

β) Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες στους καταλόγους αυτούς και σε τάξη 
και κατηγορία αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελλη¬ 
νικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ) Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα 
οποία δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρι¬ 
σμένων εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν 
εκτελέσει έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από 
ποιοτική και ποσοτική άποψη. 

II) Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ.7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρ¬ 
θρο 199, παρ. 2γ. περ. ββ) του Ν.4281 (κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
εργασιών του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του 
άρθρου 16 του ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, 
στην περίπτωση δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν 
επηρεάζεται το κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης 
και της κοινοπραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό 
κάτω του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δη¬ 
μοπρασία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγα¬ 
λύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α1 του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγορίας 
ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρ¬ 
θρου 16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγο κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

6. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 2.000,00 € του¬ 
λάχιστον έξι μηνών και 30 ημερών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
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Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες 
από την ημερομηνία υποβολής τους. 

7. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Δη¬ 
μοσίων Επενδύσεων του Υπ. Ναυτιλίας και Αιγαίου 
έτους 2014 (ΣΑΕ 189. Υ.Ν.Α. της Γ.Γ.Λ.Λ.Π.Ν.Ε.- αρ.έργου 
2014ΣΕ18900020) και υπόκειται στις κρατήσεις που προ- 
βλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανόμενης και της 
κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ 34-37 του Ν.2166/1993 
(Φ.Ε.Κ. 137 Α724-08-1993). Καθώς και της κράτησης ύψους 
0,10% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανε¬ 
ξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το 
αρ. 4 Ν.4013/2011, ως ισχύει σήμερα. 

8. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Δ.Τ.Ε Π.Ε Χανίων. 

Χανιά, 3 Αυγούστου 2015 

Με εντολή Αντιπεριφερειάρχη 
Η Προϊσταμένη Δ.Τ.Ε. Π.Ε Χανίων 
ΕΛΕΝΗ ΔΟΞΑΚΗ 
-♦- 
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. 

Αριθμ. 879 

1. Επωνυμία και Διεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής: 
Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής 
Μακεδονίας - ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε.: Καφάσης Περικλής, 6ο 
χλμ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας (Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.: 
50100, Κοζάνη, Ελλάδα <3Β, Τηλέφωνο: 24610 45531-3, 
ίαχ: 24610 45532, σπιαίΙ: ίηίο@άί3άγπΐ3.9Γ. 

2. Τύπος της διαδικασίας του διαγωνισμού: Ανοικτός 
Διεθνής Διαγωνισμός. 

3. Είδος σύμβασης υπηρεσιών: Κατηγορία υπηρεσίας 16. 

4. Ονομασία σύμβασης από την αναθέτουσα αρχή: 

«Λειτουργία εγκαταστάσεων του Ολοκληρωμένου Συ¬ 
στήματος Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας». 

5. Ημερομηνία και τόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού: 
Τρίτη 29-09-2015 και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία της 
ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ (6ο χλμ Κοζάνης - Πτολεμαΐδας). 

6. Περιγραφή / αντικείμενο της σύμβασης: Ανάδειξη 
αναδόχου για την υπηρεσία με τίτλο «Λειτουργία εγκα¬ 
ταστάσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρι¬ 
σης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδο¬ 
νίας» με το σύστημα που περιλαμβάνει σφραγισμένες 
προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμ- 
φέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μετά από 
αξιολόγηση και στάθμιση της βαθμολογίας των Τεχνι- 
κών και Οικονομικών προσφορών των Διαγωνιζομένων. 

7. Συνοπτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμ¬ 
βασης: 

Αντικείμενο της υπηρεσίας αποτελεί η λειτουργία 
των εγκαταστάσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων της Περιφέρειας Δυτικής 
Μακεδονίας. Πιο αναλυτικά, η υπηρεσία προβλέπει την 
εκτέλεση των κάτωθι: 

• Λειτουργία δέκα (10) Τοπικών Μονάδων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (εφεξής ΤΜΔΑ) στην Κοζάνη, Καστοριά, 
Πτολεμάίδα, Γρεβενά (κομβικές εγκαταστάσεις μετα- 
φόρτωσης), Φλώρινα, Αμύνταιο, Τσοτύλι, Σιάτιστα, Σέρ- 
βια και Δεσκάτη (δορυφορικοί σταθμοί μεταφόρτωσης). 


• Λειτουργία των Κεντρικών Εγκαταστάσεων Ολοκλη¬ 
ρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδο¬ 
νίας (εφεξής ΚΕΟΔ). Συγκεκριμένα οι ΚΕΟΔ περιλαμ¬ 
βάνουν το Χώρο Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ), το κεντρικό συνεργείο εξοπλισμού, κτίριο διοίκη¬ 
σης, φυλάκιο - ζυγιστήριο, δεξαμενή καυσίμων, δεξαμενή 
πυρόσβεσης, πλυντήριο οχημάτων, Κέντρο Διαλογής 
Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ), Μονάδα Επεξεργασίας 
Υγρών Αποβλήτων (ΜΕΥΑ), πυρσό καύσης βιοαερίου. 

• Λειτουργία και συντήρηση του σταθερού και κινητού 
μηχανολογικού εξοπλισμού, της αποκομιδής, των ΤΜΔΑ 
και των ΚΕΟΔ. 

• Περιβαλλοντική παρακολούθηση όλων των εγκατα¬ 
στάσεων, συλλογή και στατιστική ανάλυση δεδομένων 
(απόβλητα που διαχειρίζονται), παρακολούθηση και μέ¬ 
τρηση εκπομπών αέριων ρύπων. 

8. Τόπος εκτέλεσης παροχής των υπηρεσιών: Περιφέ¬ 
ρεια Δυτικής Μακεδονίας, <3Β 

9. Ταξινόμηση κατά ΟΡλ/: 90510000 

10. Συνολική ποσότητα ή μέγεθος: Προϋπολογισμός 
σύμβασης 2.500.000,00 Ευρώ πλέον του αναλογούντος 
Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης για μέχρι και έξι (6) 
μήνες ήτοι επιπλέον 1.125.000,00 Ευρώ πλέον του ανα- 
λογούντος Φ.Π.Α., σύνολο 3.625.000,00 Ευρώ πλέον του 
αναλογούντος Φ.Π.Α. ή 4.458.750,00 Ευρώ συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. 

11. Δικαιώματα προαίρεσης. Περιγραφή και ένδειξη του 
χρόνου κατά τον οποίο μπορούν να ασκηθούν: 

Η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. την 10-06-2015 προχώρησε στην υπο¬ 
γραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου με τίτλο: 
«Μελέτη, χρηματοδότηση, κατασκευή, συντήρηση και 
λειτουργία υποδομών του Ολοκληρωμένου Συστήματος 
Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) Περιφέρειας Δυτι¬ 
κής Μακεδονίας με Σ.Δ.Ι.Τ.» με ημερομηνία έναρξης την 
10-06-2015 και ημερομηνία λήξης της περιόδου κατα¬ 
σκευής την 10-06-2017, η οποία και σηματοδοτεί την 
ημερομηνία έναρξης της περιόδου λειτουργίας. Κατά 
την περίοδο λειτουργίας ο Ιδιωτικός Φορέας Σύμπραξης 
θα αναλάβει, εκτός των άλλων, και την παροχή υπηρε¬ 
σίας της μεταφόρτωσης των σύμμεικτων αποβλήτων. 
Για το λόγο αυτό η υπηρεσία της παρούσας διακήρυξης 
έχει ημερομηνία λήξης την 30-06-2017. 

Για να αντιμετωπιστεί όμως η περίπτωση κατά την 
οποία η λειτουργία του ΟΣΔΑ με ΣΔΙΤ ξεκινήσει αρ¬ 
γότερα λόγω προβλημάτων που μπορεί να παρουσια¬ 
στούν κατά την κατασκευαστική περίοδο, η παρούσα 
υπηρεσία θα πρέπει να δύναται να υλοποιηθεί και με το 
δικαίωμα προαίρεσης και συγκεκριμένα την επέκταση 
του συμβατικού αντικειμένου για μέχρι και έξι μήνες 
μετά το πέρας του συμβατικού χρόνου (30-06-2017), 
ήτοι για μέχρι και την 31-12-2017. Σε περίπτωση που η 
εκκίνηση λειτουργίας του ΟΣΔΑ με ΣΔΙΤ πραγματοποι¬ 
ηθεί κανονικά, το δικαίωμα προαίρεσης δε θα ενεργο¬ 
ποιηθεί. Σε περίπτωση που η εκκίνηση γίνει εντός του 
πρόσθετου εξαμήνου, η Αναθέτουσα θα ενεργοποιήσει 
το δικαίωμα προαίρεσης για όσο χρόνο χρειαστεί και 
όχι πέραν του εξαμήνου. Επίσης τρεις μήνες πριν την 
έναρξη λειτουργίας του ΟΣΔΑ με ΣΔΙΤ, η Αναθέτουσα 
θα ειδοποιήσει, όπως υποχρεούται, τον Ανάδοχο για το 
διακοπή της σύμβασης, καταβάλλοντάς του το τίμημα 
που αντιστοιχεί στις υπηρεσίες που αυτός παρείχε για 
το επιπλέον διάστημα. 
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Σημειώνεται ότι η αύξηση του φυσικού και οικονομικού 
αντικειμένου της παρούσας υπηρεσίας θα πραγματο¬ 
ποιηθεί μόνο εφόσον η εκκίνηση λειτουργίας του ΟΣΔΑ 
με ΣΔΙΤ δεν ολοκληρωθεί εντός συμβατικού χρόνου και 
μόνο μέχρι έξι μήνες επιπλέον. 

12. Διάρκεια ή προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης: 
Από 21-05-2016 μέχρι 30-06-2017 και με δικαίωμα προ¬ 
αίρεσης μέχρι 31-12-2017. 

13. Παροχή ασφάλειας και εγγυήσεις που απαιτούνται: 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 
222.937,50€ (5% του Π/Υ συμπεριλαμβανομένου του δι¬ 
καιώματος προαίρεσης και συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος Φ.Π.Α.) με χρόνο ισχύος όχι μικρότερο 
των διακοσίων ογδόντα (280) ημερών από την καταλη¬ 
κτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

14. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό: 

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, αυτοτελώς ή σε κοινοπρα¬ 
ξία που θα συσταθεί ή έχει συσταθεί, εφόσον τα ίδια ή 
τα μέλη τους (επί κοινοπραξιών): 

1. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., 
και είναι εγγεγραμμένα στα Επαγγελματικά ή Εμπορικά 
Μητρώα του κράτους για την παροχή υπηρεσιών με το 
αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης. 

2. προέρχονται από κράτη που έχουν κυρώσει την 
συμφωνία για τις δημόσιες συμβάσεις του Παγκοσμίου 
Οργανισμού Εμπορίου ή κράτη που έχουν συνάψει Ευ¬ 
ρωπαϊκές Συμφωνίες ή Συμφωνίες Σύνδεσης με την Ε.Ε. 
και είναι εγγεγραμμένα σε Επαγγελματικά ή Εμπορικά 
Μητρώα του αντίστοιχου κράτους ή προσκομίσουν δη¬ 
λώσεις και πιστοποιητικά και παρέχουν σχετικές υπη¬ 
ρεσίες. 

3. προέρχονται από χώρες - μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. 
και είναι εγγεγραμμένοι στους επίσημους καταλόγους 
εγκεκριμένων παροχών υπηρεσιών της κατηγορίας 16 
του Παραρτήματος II Α της οδηγίας 2004/18/ΕΚ με αριθ¬ 
μό αναφοράς ΟΡΟ 94020 και αριθμούς αναφοράς ΟΡ\/ 
90510000. 

Στην περίπτωση αυτή ισχύουν τα οριζόμενα στο άρ¬ 
θρο 52 παρ. 2 και 3 της οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο δικαιούται να συμ¬ 
μετέχει σε ένα και μόνο διαγωνιζόμενο σχήμα είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος κοινοπραξίας. Σε αντίθετη 
περίπτωση θα αποκλείονται από τη διαδικασία όλοι οι 
Διαγωνιζόμενοι, στη σύνθεση των οποίων συμμετέχει 
το πρόσωπο. 

15. Νομοθετικές διατάξεις: 

Το θεσμικό και νομικό πλαίσιο που αναφέρεται στο 
άρθρο 2 της αναλυτικής διακήρυξης. 

16. Υποδιαίρεση σε μέρη: Δεκτές προσφορές μόνο για 
το σύνολο της υπηρεσίας. 

17. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

18. Παραλαβή εγγράφων και στοιχείων του διαγωνι¬ 
σμού: 

Έγγραφα και στοιχεία του διαγωνισμού οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να παραλάβουν ηλεκτρονικά από την 
Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από αίτησή τους (έγγραφη ή 
ηλεκτρονική) μέχρι και την Τετάρτη 23-09-2015 (καθη¬ 
μερινά 08:00-16:00). 

19. Λήξη προθεσμίας κατάθεσης των φακέλων προ¬ 
σφορών: Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν 
προσφορές το αργότερο μέχρι την Τρίτη 29-09-2015 και 
ώρα 10:00 π.μ., στα γραφεία της ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ. Η εταιρία 
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που οι φάκελοι 


προσφορών φτάσουν στο πρωτόκολλό της μετά την 
ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία, και εάν αυτό γίνει 
δεν θα γίνονται δεκτοί. 

20. Πρόσωπα που επιτρέπεται να παρευρίσκονται κατά 
το άνοιγμα των προσφορών: Κατά την αποσφράγιση 
των φακέλων των προσφορών δύνανται να παρίστανται 
οι νομίμως ορισμένοι εκπρόσωποι των διαγωνιζόμενων. 

21. Διεύθυνση στην οποία πρέπει να κατατεθούν οι 
φάκελοι: Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονί¬ 
ας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ), 6ο χλμ Κοζάνης - Πτολεμάΐδας 
(Κόμβος Εγνατίας), Τ.Κ.501 00, Κοζάνη, ΟΠ. 

22. Γλώσσα: Η εκδήλωση ενδιαφέροντος και οι δη¬ 
λώσεις θα υποβληθούν στην Ελληνική γλώσσα. Όσο 
στοιχεία δεν είναι συντεταγμένα στην ελληνική πρέπει 
να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση αλλιώς δε 
θα λαμβάνονται υπόψη. 

23. Χρόνος ισχύος προσφορών: Διακόσιες πενήντα 
(250) ημέρες. 

24. Χρηματοδότηση: Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από 
ίδιους πόρους. 

25. Πληροφοριακά στοιχεία: 

Α. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον κύριο του έργου. 

Β. Τα έξοδα δημοσίευσης της διακήρυξης θα βαρύνουν 
τον ανάδοχο του έργου. 

Γ. Πληροφορίες δίδονται από τη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. Α.Ε. στα 
στοιχεία της παραγράφου 1, Περικλής Καφάσης - Τσι- 
όπτσιας Κων/νος, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 
(καθημερινά 08:00-16:00). 

26. Ημερομηνία αποστολής της Προκήρυξης στην 
ΕΕΕΚ: 29-07-2015. 

27. Ημερομηνία αποστολής της παρούσας Ορθής επα¬ 
νάληψης της Προκήρυξης στην ΕΕΕΚ: 03-08-2015. 

Κοζάνη, 3 Αυγούστου 2015 

Ο Γ ενικός Διευθυντής 
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Αριθμ. 6470 

1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ 
ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Τ.Κ. ΣΕΡΒΙΑΝΩΝ», με προ¬ 
ϋπολογισμό 100.000,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται από 
την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ, με 
προϋπολογισμό 81.056,32 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη γραμματεία 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Αγία Κυριακή Θε- 
ριακησίου μέχρι τις 20/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
2 μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2654360135, ΕΑΧ 
επικοινωνίας 2654360120. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/08/2015, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 
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α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ., 
εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.626,02 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις ΣΑΕΠ 030 
ΗΠΕΙΡΟΥ (75.000,00€) και πόρους του Δήμου. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Αγ. Κυριακή, 29 Ιουλίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 


( 8 ) 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Αριθμ.: 6531 

1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση αποχιο- 
νισμός αποκ/ση Εθν. και Εττ. οδ. Δυκτίου Περ/ρειας 
Ηπείρου Υποέργο: (Συντήρηση αποκατάσταση δρόμου 
στην Τ.Κ. Μαντείου Δ. Δωδώνης)», με προϋπολογισμό 
15.000,00 Ευρώ. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 15.000,00 ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα και Φ.Π.Α. 
23%). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών του Δήμου, Αγία Κυριακή Θεριακησίου μέχρι 
τις 27/08/ 2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 2 μ.μ. Η διακήρυξη 
του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον 
υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα τύπου Β. Πληροφορίες 
στα τηλέφωνα 2654360133,2654360126 ΡΑΧ επικοινωνίας 
2654360120. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 01/09/2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα προσφοράς με ενι¬ 
αίο ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 5 του Ν. 3669/2008. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ„ εφόσον ανήκουν στην Α1 Τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, καθώς και οι επιχειρήσεις εγ¬ 
γεγραμμένες στα Μητρώα Περιφερειακών Ενοτήτων 
(εργοδηγοί πτυχιούχοι μέσων Τεχνικών Σχολών που 
καταργήθηκαν με το Ν.576/1977, αδειούχοι επιχειρημα¬ 
τίες, εμπειροτέχνες, υπομηχανικοί ή πτυχιούχοι ΤΕΙ και 
ΚΑΤΕΕ) υπό τους περιορισμούς των ανωτάτων ορίων 
για έργα της παραπάνω κατηγορίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

ε. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
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ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγράφεται λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το 
κύρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινο¬ 
πραξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 
10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώ¬ 
ρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις 
για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δια¬ 
γωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 243,90 ευρώ με 
ισχύ αυτής 6 μηνών και 30 ημερών (31-03-2016), από την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις της Κ.Α. 
30-7323.110 (έτους 2015) ΣΑΕΠ 030 ΗΠΕΙΡΟΥ. Προκατα¬ 
βολή δεν θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Αγία Κυριακή Θεριακησίου, 30 Ιουλίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 

-♦- 

(9) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΛΙΕΩΝ 

Αριθμ. οικ. 17678 

1) Ο Δήμος Ναυπλιέων προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟ¬ 
ΤΙΚΗ ΟΔΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΛΙΑ «ΚΟΝΔΥΛΙ» προϋπ/σμού 
33.456,00 € ΜΕ ΤΟ Φ.Π.Α. 

Το έργο συντίθεται από την ακόλουθη κατηγορία ερ¬ 
γασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

2) Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τεύχη 
του διαγωνισμού από τα γραφεία της Τεχνικής Υπη¬ 
ρεσίας Δήμου Ναυπλιέων (οδός Χαρ. Τρικούπη 11 - Τ.Κ. 
211 00 Ναύπλιο) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με 
απόδειξη καταβολής 10,00 € στην οικονομική υπηρεσία 
του Δήμου μέχρι και τις 20.08.2015 ημέρα Πέμπτη εώς 
τις 14:00, υπεύθ. υπάλληλος ή Τζαβάρα Γεωργία ή Γε¬ 
ωργίου Ιωάννης (τηλ.: 27520-97807 και 27520-97808 και 
ίαχ: 27520-97809). 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον Υπουργό ΠΕ.Κ.Α. υπόδειγμα τύπου Β'. 

3) Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κα¬ 
τάστημα του Δήμου Ναυπλιέων (Πλατεία Τριών Ναυ¬ 
άρχων - Ναύπλιο Τ.Κ. 211 00) στις 25.08.2015 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) 
και το σύστημα υποβολής προσφορών είναι: το σύστη¬ 
μα με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης» του άρθρου 5 του 
Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ). 

4) Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 


ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας οδοποιίας και επιχειρήσεις εγγεγραμμένες 
στα μητρώα περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας ανά¬ 
λογου τάξεως για έργα κατηγορίας οδοποιίας. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 
γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη.του Μ.Ε.ΕΠ. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ., με τις προϋποθέσεις της παρ. 10 του άρθρου 

16 του ΚΔΕ (αναβάθμιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

21.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5) Γ ια τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 544,00 € (πεντα- 
κοσίων σαράντα τεσσάρων ευρώ) και ισχύ τουλάχιστον 
210 ημερών από την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6) Το έργο χρηματοδοτείται από: Ιδιους πόρους και 
από υπόλοιπα Σ.Α.Τ.Α. 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 
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7) Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ναυπλιέων. 

Ναύπλιο, 3 Αυγούστου 2015 

Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΔΩΔΩΝΗΣ 

Αριθμ. 6469 

1. Ο Δήμος Δωδώνης, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «Βελτίωση δημοτικών 
οδών Τ.Κ. Αγίας Αναστασίας και Οικισμού Ζωοδόχου 
πηγής (π.κ2013ΕΠ03000011) ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ», με 

προϋπολογισμό 76.800,00 Ευρώ. Το έργο συντίθεται 
από την ακόλουθη κατηγορία εργασιών: ΟΔΟΠΟΙΙΑ, με 
προϋπολογισμό 62.423,90 ευρώ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα 
συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από τη γραμματεία 
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, Αγία Κυριακή Θε- 
ριακησίου μέχρι τις 20/08/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 
2 μ.μ. Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το 
εγκεκριμένο από τον υπουργό ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. υπόδειγμα 
τύπου Β. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2654360135, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 2654360120. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 25/08/2015, ημέ¬ 
ρα Τρίτη και ώρα 10 π.μ. και το σύστημα προσφοράς 
με επί μέρους ποσοστό έκπτωσης του άρθρου 6 του 
Ν. 3669/2008. 

4. Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

21.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων (Μ.Ε.ΕΠ.) που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του ΥΠ.Υ.ΜΕ. 
ΔΙ., εφόσον ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει την συμφωνία για 
τις Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργα¬ 
νισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), ή που προέρχονται από τρί¬ 
τες χώρες που έχουν υπογράψει διμερείς συμφωνίες 
σύνδεσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουν κυρωθεί 
με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου, στα οποία 
τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων εργο¬ 
ληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμμένες στους καταλό¬ 


γους αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη με 
τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

21.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 
16 παρ. 7 του ΚΔΕ όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 
199, παρ. 2 γ. περ. ββ) του Ν. 4281/2014 (Κοινοπραξία στην 
ίδια κατηγορία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική 
Επιχείρηση θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα 
με ποσοστό όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης 
κατηγορίας. 

21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 16 του 
ΚΔΕ. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης στο 
κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπολογι¬ 
σμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει και 
δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται, στην περίπτωση 
δε που αναγραφεί λανθασμένα, δεν επηρεάζεται το κύ¬ 
ρος της συμμετοχής της επιχείρησης και της κοινοπρα¬ 
ξίας. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% 
του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζε¬ 
ται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

21.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων 
σε διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.248,78 ευρώ και 
ισχύ τουλάχιστον 210 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι 180 ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις (ΣΑΕΠ 530 
ΗΠΕΙΡΟΥ) (60.000,00€ και πόρους του Δήμου). Προκα¬ 
ταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
την Οικονομική Επιτροπή. 

Αγία Κυριακή, 29 Ιουλίου 2015 
Ο Δήμαρχος 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΚΑΛΕΤΣΗΣ 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠ0ΔΙΣΤΡΙ0Υ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 













